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BUENOS AIRES, 
Ref: Exp 2887/12 

\( (?'- 1 I Solicitud de información en el marco del Decreto 

,V«| • ,T1 ; .1^, 1172/03 

¿EÑOR COÓROÍN 




Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación a la solicitud de 
información remitida, en el marco del Decreto 1172/2003 de Acceso a la Información 

Pública. 

Al respecto se recuerda que esta dirección es ejecutora del Programa 
presupuestario 37 - Infraestructura y que la información que se suministra se relaciona 
con las acciones financiadas por el mismo a través de recursos del tesoro, existiendo 
inversión en infraestructura escolar en otros programas y fuentes de financiamiento 
donde intervienen otras direcciones. 

Con relación a la información vinculada a las acciones que se ejecutan 
desde la Dirección de Infraestructura solicitada por la Sra. Dolores Lavalle Cobo, se 

informa: 

1 - Fondos enviados a las provincias para construcción de 
escuelas: Monto total y Monto recibido efectivamente por cada provincia, en los 
años 2008 a 2011 inclusive, discriminando por año. 

2 - Cuántas escuelas efectivamente se construyeron en cada 

provincia,, con ai dinero mencionado en el punto i en los períodos mencionados. 

Las obras financiadas por este ministerio mayormente cubren 
intervenciones de ampliación, refuncionalización y sustitución. Se ejecutan a través de 
Unidades Coordinadoras Provinciales, quienes son las que elaboran los proyectos 
respectivos y se financian, contratan y ejecutan a lo largo del año, considerando 
asimismo que cada obra tiene un plazo de ejecución según su magnitud, entre sesenta 
(60) días a un (1) año. El mantenimiento de los edificios queda a cargo de las 
provincias, dado que los establecimientos educativos han sido transferidos a las mismas. 

Se acompaña detalle de los fondos transferidos por provincia de 
acuerdo a nuestros registro para la finalidad obras, asimismo se debe tener en cuenta 
que la transferencia se encuentra al inicio de los procedimientos de contratación, que 
incluyen intervenciones presupuestarias, contables y de organismos de control a nivel 
provincial y que asimismo la normativa que regula el funcionamiento de la dirección 
establece la licitación como principal mecanismo de selección de oferentes, implicando 
tiempos de publicaciones y evaluación de las ofertas. 

En el mismo detalle se informa de acuerdo a la base de datos de esta 
dirección y con el agrupamiento que se encuentra disponible, donde se informan las 
transferencias entre el 10 de diciembre del año 2007 a la fecha. 

Esta información permite dimensionar las intervenciones de la 
dirección en infraestructura escolar, que exceden la construcción de nuevos 




establecimientos y que abarcan distintas líneas de acción: PIIE (Programa Integral para 
¡a Igualdad Educativa), Plan de obras, INET (obras en escuelas técnicas), PROMER 
(Programa para el Mejoramiento de la Educación Rural), PROMEDU (Programa de apoyo 
ai Mejoramiento de la Calidad Educativa) y PROMSE (Programa de Mejoramiento del 
Sistema Educativo). 

Asimismo se informa que en el Programa Más Escuelas, Subprograma 
2 del PROMEDU y PROMEDU II (Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 
Calidad Educativa), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y 
del Tesoro Nacional se enmarcan obras correspondientes a la creación de nuevas 

escuelas. 

La ejecución del programa se lleva adelante en forma articulada entre 
este Ministerio, el Ministerio de de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y 

los Ministerios provinciales. 

Es responsabilidad del Ministerio de Educación de la Nación establecer 
¡os criterios de elegibilidad para la selección de las escuelas a incorporar al programa y, 
a través de la Dirección de Infraestructura, brindar asesoramiento técnico y otorgar la no 
objeción a la documentación de Elegibilidad elaborada por las diferentes jurisdicciones. 

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a 
través de la Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo, 
tiene a su cargo el seguimiento financiero de las obras, desde la articulación con las 
Unidades Coordinadoras Provinciales para el llamado a licitación, la evaluación de las 
ofertas, la adjudicación, el pago de los certificados y el seguimiento de las obras. 

La información solicitada deberá ser requerida a la Unidad 
Coordinadora de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo, dependiente del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en virtud de su 
competencia sobre el particular (se sugiere consultar la pagina web 
h ttp;//www.7Q0escuelas.qov.ar/web / para obtener la información.) 

Sin otro particular, saludo a usted atentamente. 
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MINISTERIO DE £QUÜACiói\> 



IMCTORAOtIHFRAESTRüCTW 
NNSTERIÜOE BJuaCtóN üt LA NACION 



r 
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TERMINADAS 


PROVINCIA 

¡É Sil li 


PROGRAMA 

■ 


OBRAS con Aptos 
Financieros 


Fondos Comprometidos 

■ ' ' ' 


Carrt. 


Monto Invertido 




PIIE 


200 


22.655.267,52 








PLAN OBRAS 


134 


161 786.028,62 


34 


10.278.532.18 




Concursos de 
Precios 


144 


7.474.376,98 


39 


2.630 395,01 




INET 


46 


115.851.862,38 


8 


17.819 590,07 




PROMER 


214 


123.279.370,41 


29 


6.920.414,54 




PROMEDU Tramo 
1 










PROMEDU 












Form. Prof. Para 
Jóvenes 


— ~ 










PROMSE 










:S . . 'í¿ ! .. ; .''ví''.:- 


Municipalidad 
Ituzaingo 


2 


6.328.771,76 








Municipalidad 
Mard el Plata 


2 


2.484.625,86 


1 


517.707,58 




Total 


742 


439.860.303,53 


305 


60.097.756,79 




PIIE 


20 


3.307.144,92 


11 


1.539.511,53 




PLAN OBRAS 


12 


5.123.518,82 


5 


917.729,16 




Concursos de 
Precios 












INET 


6 


9045.562.49 


5 


6.830.141,89 


CATAMARCA 


PROMER 


54 


21.688.394.61 


12 


1.140 362,72 


PROMEDU Tramo 
1 


2 


2 126 264.74 


1 


354.410.03 




PROMEDU 












Form, Prof. Para 
Jóvenes 


3 


439.067,69 






fe*;, ¡i- ; - : 


PROMSE 


31 


4.316.916,98 


31 


4.316.916,98 


Total 


128 


46.046.870,25 


65 


15.099.072,31 




PIIE 


22 


3.252.665.69 


22 


3.252.665,69 




PLAN OBRAS 


24 


30.533.710,84 


10 


6.879.908,66 


'■' *'?>^HmH 


Concurso* de 
Precios 


8 


449.226,28 


8 


441.813.37 




INET 


5 


13 160.539,51 


1 


2.837.063,41 




PROMER 


38 


32.260.839,46 


8 


3.757.532.64 


CORDOBA 


PROMEDU Tramo 

1 : 


7 


2.767.776,86 


7 


2.767.776,86 




PROMEDU 












Form, Prof. Para 
Jóvenes 












PROMSE 


78 


11 432 353,79 


78 


11.432.353,79 




Total 


182 


93.857.112,43 


134 


31.379.114,42 




PIIE 


99 


3.005.640,40 


99 


2.951.016,00 




PLAN OBRAS 


9 


7.192.198,26 


6 


1.489.107.72 




Concuraos de 
Precios 


6 


447.069,70 








INET 


3 


7.485.221,13 


1 


2.284.417.66 




PROMER 


20 


8.877.670,50 


13 


1.930.884,08 


CORRIENTES 


PROMEDU Tramó 
1 












PROMEDU 












Form, Prof. Para 
Jóvenes 










- 


PROMSE 


21 


2.347.266,36 


21 


2.347 266,36 


. ■■ ■ 


Total 


158 


29.355.066,35 


140 


11.002.691,82 




PIIE 


55 


3 501.605,21 


55 


3.501.605,31 




PLAN OBRAS 


30 


41.556.925,37 11 


22.639.050,50 




CpHcursósde 


20 


1 559.935.75 


20 


1.558.037.72 
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'LI 
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Estado de Situación de la Gestión a partir del 10/12/07, datos al 21/03/12 



PROVI NClA 



PROGRAMA 




PROMEDU 



Form. Prof. Para 
Jóvenes 



PROMSE 



ENTRE RIOS 



FORMOSA 



wm 

■ir ' 



i 



OBRAS con Aptos 
Financieros 



Concuraos de 
Precios ■' 



INET 



PROMER 



PROMEDU Tramo 



PROMEDU 



Form. Piof, Pora 
jóvenes 



PROMSE 



PIIE 



PLAN OBRAS 



INET 



PROMER 



PROMEDU Tramo 



PROMEDU 



Form, Prof. Para 
Jóvenes 



PROMSE 



Concursos de 
Precios 



54 



15 



52 



39 



INET 



PROMER 




PROMSE 



Concursos de 
Precios 




37 



101 



22 



_____ 



3.836.706,40 



27.115.404,82 



6.004.413,54 



25.146.600,18 



324 859,99 



7.220.272,40 



8.475.869,14 



6.908.321,19 



54.080.336,44 



326.121.88 



43.789.595,35 



308.821,62 



1.504 620,08 



39.505 243,33 



4.752.840,78 



90.187.243,04 



4 220.400,49 



8 703.616,25 



10.376 267,38 



310 771,85 



23.611.055,97 



724.196,73 



10.083.490,33 



1.087 874.18 



8.526.080,92 



34.297 554.39 
4.541 074.98 



76.636,15 



5.345.669,36 



64.682.577,04 



1.357.197,17 



18.919.741,70 



1.010 368,67 



5.400.338,14 



6.741.921,55 



66 



122.479,80 



TERMINADAS 



33.552.047,03 



1.229.123,64 



33 



52 



16 462.669.48 



26 



48 



G8 



10 



16 



Monto Invertido 



__ 



3.836.706,40 



10.974.216,17 



6.160.402,81 



10.345.581,43 



175.214,20 



3.718.178,04 



6.908.321,19 



27.307.697,67 



326.121.33 



16.113.431,94 



161.774,48 



25.993.695,44 



4.752.840,78 



47.347.863,97 



4.220.400,49 



171 .598,57 



13 



2.885.419,65 



310.771,85 



10.488.190,56 



724.196,73 



2.641.364,24 



668.937,65 



958.553.68 



2.416.486.28 



4.541 074,98 



5.345.669,36 



17.296.282,92 



1.357.197,17 



9.024.292,19 



449.533.66.. 



¡moción 

ÍM_l^ABSTRÜOTURA 

M r \ OB- EDUCACIÓN 



44 



14 



122.479.80 



11.914.563,88 



1. 



229^123^^ 



7 122.489,55 




Estado de Situación de la Gestión a partir del 10/12/07, datos al 21/03/12 
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Estado de Situación de la üestion a partir aei iun¿/ur, uaioa «i *ifu« 




SALlbA 



Estado de Situación de la Gestión a partir del 10/12/07, datos al 21/03/12 





TERMINADAS 


PROVI NCIA 

: ■ ■ ; 




PROGRAMA 


OBRAS Con Aptoa 

Plnririranrn* 

r II mr k-hm.j.. . 


. Fondos Comprometidos 


Cant. 


■ 

Monto Invoitldo 

. • 




Total 


16 


11.294.660,74 


10 


3.931.133,79 


TUCUMAN 

■ 


PIIE 


1 1 


1 392 053,44 


11 


1.392 052,72 


PLAN OBRAS 


40 


50 .533.531.48 


28 


21.477 439.54 


Concursos d6 
Precios 


46 


3 478 363,61 


45 


3.404.130,95 


INET 


11 


21.381 447,27 


5 


8 949.031,88 


PROMER 


5 I 


52.593.619,00 


19 


11.209.758,52 


PROWEDU Tramo 
PROMEDU 


4 


8 807.197,65 


4 


8.807.197.65 


Forra. Piof. Para 


24 
33 


2 082.055,04 
3.096,717,31 


20 
33 


1.700.232,67 
3.096.717,31 


• 


PROMSE 

Total 


220 


143.364.984,80 


165 


60.036.561,24 



,?<>»-v 






r : . , — ' : v| i 

TERMINADAS 




OBRAS con Apios 
Financiaros 


Fondos Comprometidos . 


Cant. 


Monto Invertido 


™ _ 


809 


89.785.064,44 


758 


81.260.672,89 


PLAN OBRAS 


489 


644.841.646,67 


228 


190.240.970,05 


Concursos de 
Precios 


353 


21.749.177.14 


205 


13.511.671,77 


INET 


151 


354.416.873,74 


48 


88.438.072,12 




866 


659.497.807,43 


297 


109.928.120,64 




45 


64 521 088,94 


42 


57.329.996,65 


I ' J* V | 










FornrProf. Para 
Jovene» 


32 


8.764 378.66 


20 


1.700.232.67 




682 


90.573.401,04 


682 


90,573.401,04 


Total 


3427 


1.934.149.438,06 


2280 


632.983.137,83 
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